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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 300 

22 Ιουνίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Αριθμ. 14/3431 

1. Η Νομαρχία Χαλκιδικής, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Κρυοπηγής», με 
προϋπολογισμό 130.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο¬ 
ρία Τεχνικά Έργα, β) κατηγορία Οδοστρωσία, και γ) 
κατηγορία Ασφαλτικά, με συνολική δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα με συνολικό προϋπολογισμό 
130.000,00. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Έργων, γραφείο 21, μέχρι την Πέμπτη 
5 Ιουλίου 2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710 39220, 23710 39223, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 23710 39320, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Καρακυριαζής Μάριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι συμπλήρωση ακεραίων ποσοστών σε 
ομάδες τιμών του προϋπολογισμού του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α21η ανεξαρτήτως έδρας 
και 2η κατά παρέκκλιση με δηλωμένη έδρα το Ν. Χαλ¬ 
κιδικής στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) κοινοπραξίες 
αναβάθμισης Α1 και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.157,39 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα μέρες. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από Νομαρχιακούς Πό¬ 
ρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού και Οικο¬ 
νομικής Διαχείρισης. 

Πολύγυρος, 15 Ιουνίου 2007 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Ε Ν.Α.Χ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Αριθμ. 3280 

Ο Δήμαρχος Μετσόβου έχοντας υπόψη τον ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τον 
ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσί¬ 
ων έργων και άλλες διατάξεις», τον ν. 2052/1992, τον 
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις» τον ν. 2940/2001, τον ν. 
2338/1995, τον ν. 2372/1996, τα π.δ. 472/1985, 609/1985, 
171/1987, 286/1994, 368/1994, 402/1996 και τις εγκυκλίους 
και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκδίδο- 
νται σε εξουσιοδότηση τους, καθώς και κάθε άλλη σχε¬ 
τική διάταξη που ισχύει σήμερα, 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την παράγραφο 
4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 4 του 
π.δ. 609/1985 καθώς και το άρθρο 3 του ν. 3263/2004 
και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί 
των ομάδων εργασιών επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 
50.420,17 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
είναι: 60.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Μετσόβου (Ν.Χ. Αβέρωφ 2, 44200,1ος 
όροφος) την 10η, του μηνός Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ.. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφο- 
νται. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, καθώς και επιχειρήσεις γραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όττου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την 1η του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 1.008,00 € 
(ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ) και πρέπει να απευθύνεται προς τον 
Δήμο Μετσόβου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές δεν 
επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 
εξήντα (60) ημέρες. 

3. Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004. 

4. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι (επί ποινή αποκλεισμού και αντί αντιτίμου 
10 ευρώ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
γραφεία του Δήμου Μετσόβου το αργότερο μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

Μέτσοβο, 20 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Αριθμ. 11663 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με ης 
διατάξεις του π.δ/τος 28/1980 και του ν. 3463/2006 για 
την εργασία με τίτλο «Εργασία τοποθέτησης πινακίδων 


σήμανσης και ονοματοθεσίας». 

Η δαπάνη για την εργασία ανέρχεται στο ποσό των 
135.658,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουλίου 
2007 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας 
και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα αντίστοιχης δραστηριότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 6.782,90 € σε εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών 
ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλ. 210 6620208. 

Κορωπί, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Β. ΑΟΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. 3514 

Ανακοινώνουμε ότι εκ παραδρομής στην ανακοίνωση 
της Ν.Α. Καστοριάς που αφορά την περίληψη της με 
αριθμό Διακήρυξης 11/2007 για την προμήθεια ενός (1) 
Επιβατικού Αυτοκινήτου για τις ανάγκες τις Ν.Α. Κα¬ 
στοριάς αναγράφει «ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» 
αντί του ορθού ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Διακή¬ 
ρυξη 11/2007 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 283/τ.Δ.Δ.Σ. 
στις 15.6.2007. 

Καστοριά, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Αριθμ. 4275741 

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΔΙΣΥ ΑΈ. διενεργεί τον παρα¬ 
κάτω ανοιχτό διαγωνισμό: Αριθ. Διακ: 7058 Μίσθωση 
από την ΕΔΙΣΥ Δωματίων σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων 
(Β κατηγορίας) ή δύο αστέρων (Γ κατηγορίας) στην 
Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 235.440 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 10η Ιουλίου 2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ. ακριβώς στον 4ος όροφο γρα¬ 
φείο 410 στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Καρόλου 1 - 3, 
2ος όροφος, Γραφείο 229, 230 τηλ.: 210-5297229-30. 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων - Διακηρύξεων, καθη¬ 
μερινώς από 11:00 -13:30 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, Γραφείο 229, τηλ: 210 - 
5297229-230. 

2) ©ΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ: 2310-599117,599122. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007 

Ο Διευθυντής εφοδιασμού 

ΕΥΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

( 6 ) 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Αριθμ. 32039/1607 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κα¬ 
τασκευή συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων, μετά αντλι¬ 
οστασίου και οικίσκου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 
στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ V», με προϋπολογι¬ 
σμό 376.008,77 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και 
απρόβλεπτα). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 298.038,52 
ευρώ και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προ¬ 
ϋπολογισμό 77.970,25 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, Σο¬ 
λωμού 60 ΕΛΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ, από το Τμήμα Δημοπρατήσε- 
ων στον 4ος Όροφο, μέχρι τις 5.7.2007 ημέρα Πέμπτη. 

Δια την παραλαβή των συμβατικών τευχών απαιτού¬ 
νται τα εξής: 

α) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης (επιστρέφεται 
ακυρωμένη) του ποσού τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΟΕΚ 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αρ. λογαριασμού 26608/0 
και 

β) απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία θα ανα¬ 
γράφεται, εκτός από τον τίτλο του υποψηφίου, η διεύ¬ 
θυνση και οι αριθμοί τηλεφώνου και ίαχ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5281427, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 210-5281302, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Σπυρόπουλος Δημήτρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.7.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι 

ί) στην Α2 τάξη, Πρώτη τάξη, Δεύτερη τάξη, Τρίτη τάξη 
εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής 
των- για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

ϋ) στην Α1 τάξη, Α2 τάξη, Πρώτη τάξη - για έργα κα¬ 
τηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι ενός (7.521,00) ευρώ και ισχύος του¬ 
λάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, 
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις. Το εργολαβικό αντάλλαγμα 
θα καταβάλλεται σταδιακά με βάση λογαριασμούς που 
θα συντάσσει ο ανάδοχος ανά μήνα, ανάλογα με την 


εξέλιξη των εργασιών. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Δημοπρατήσεων 
X. ΔΟΞΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Αριθμ. 35008 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας διακηρύττει ότι στις 10.7.2007 
ημέρα Τρίτη θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Γλυφάδας και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού, Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), στο αριθμημένο 
έντυπο που χορηγεί η υπηρεσία και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με την τρέχουσα Νομοθεσία, για την ανάδειξη 
εργολάβου του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», 
με αριθμό μελέτης: 46/2007. 

Προϋπολογισμός: 1.130.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%). 

Ώρα Δημοπρασίας 10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες 
στα Μ.Ε.Ε.Π. με εργοληπτικό πτυχίο 2ης, 3ης και 4ης 
τάξεως για έργα Οικοδομικά και Α2 1ης και 2ης τάξε- 
ως για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τον ν. 
1418/1984, τις διατάξεις του ν. 2940/00 και την απόφαση 
υπ’ αριθμ. Δ17Α/08/35/ΦΝ.430/8.4.2003. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέ¬ 
λους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και εφόσον η δραστηριότητα 
τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την 
οικονομία του Κράτους - Μέλους. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Η Δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται 
από τις διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004 και του 
π.δ. 609/1985 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκ- 
δόθηκαν προς εκτέλεσή τους καθώς και των εκτελεστι¬ 
κών διαταγμάτων του π.δ. 368/1994 και 171/1987 και του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα π.δ. 410/1995. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτικών Δημόσιων'Εργων ή γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 19.000 ευρώ 
καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η 
λεπτομερής Διακήρυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρά- 
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τησης θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
από την 28.6.2007 μέχρι την 5.7.2007 κάθε εργάσιμη 
ημέρα από 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ. τηλ: 2109681472. 

Για την παραλαβή εντύπων για λογαριασμό τρίτου 
απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση. 

Γλυφάδα, 19 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Αριθμ. 3279 

Ο Δήμος Μετσόβου έχοντας υπόψη τον ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τον 
ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσί¬ 
ων έργων και άλλες διατάξεις», τον ν. 2052/1992, τον 
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις» τον ν. 2940/2001, τον ν. 
2338/1995, τον ν. 2372/1996, τα π.δ. 472/1985, 609/1985, 
171/1987, 286/1994, 368/1994, 402/1996 και τις εγκυκλί¬ 
ους και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκ- 
δίδονται σε εξουσιοδότηση τους, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική διάταξη που ισχύει σήμερα, προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την παράγραφο 
4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 4 του 
π.δ. 609/1985 καθώς και το άρθρο 3 του ν. 3263/2004 
και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί 
των ομάδων εργασιών επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ», προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 67.226,89 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
είναι: 80.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Μετσόβου (Ν.Χ. Αβέρωφ 2, 44 200, 
1ος όροφος) την 10η του μηνάς Ιουλίου ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφο- 
νται. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 1η του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Ι.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

2. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 1.344,54 
ευρώ (ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης, 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και πρέπει να απευθύνεται 
προς τον Δήμο Μετσόβου και να βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/ 
κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι παραπάνω εγγυητικές 
επιστολές δεν επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος 
μικρότερη από εξήντα (60) ημέρες. 

3. Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από το 
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004. 

4. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι (επί ποινή αποκλεισμού και αντί αντιτίμου 
10 ευρώ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
γραφεία του Δήμου Μετσόβου το αργότερο μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας. 

Μέτσοβο, 20 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

Αριθμ. 3757 

Ο Δήμαρχος Ορακομακεδόνων Αττικής προκηρύσσει 
την διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγω¬ 
νισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
τεχνοοικονομικά συμφερότερη τιμή, για την ανάθεση 
του έργου με τίτλο «Αποκομιδή οικιακών απορριμμά¬ 
των» του Δήμου Ορακομακεδόνων διάρκειας 10 μηνών 
και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 179.850,00 € με 
τον Φ.Π.Α. 9% και διατεθειμένη πίστωση σε βάρος του 
οικείου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό 
έτος 2007. 

Οσοι επιθυμούν και δικαιούνται να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, 
συντεταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα αυ¬ 
τοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώ¬ 
πους, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό 
Κατάστημα Ορακομακεδόνων, την 3η Ιουλίου, ημέρα 
Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 9:00 
και ώρα λήξης την 10:00. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του 
έργου διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 28/1980, του 
Δ.Κ.Κ. 3463/2006 καθώς και των σχετικών Νόμων και 
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Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεως 
που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό 
Δίκαιο ως επίσης αυτών που αφορούν το Περιβάλλον 
και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, 
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που 
ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμ¬ 
μάτων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την 
τεχνογνωσία και την σχετικά εμπειρία για την εκτέλεση 
του έργου. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλλουν προσφορά για το σύνο¬ 
λο των ζητούμενων εργασιών του δημοπρατούμενου 
έργου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 
9000.00€. 

Πληροφορίες και διακήρυξη (κόστος τευχών 20,00 €) 
δίδονται στο Δημοτικό Κατάστημα Θρακομακεδόνων 
τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: τηλ. 210 
2431668, ίαχ. 210 2433256, αρμόδιος υπάλληλος Δου- 
ρούκης Λάμπρος. 

Θρακομακεδόνες, 20 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 54336 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου 
ύδρευσης και άρδευσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 6,000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και τον απρόβλε¬ 
πτων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, και καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 
45, 3ος όροφος, γραφ. 332) 

Την 3.7.2007 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 9:00 και ώρα λήξης 9:15. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 6.7.2007 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 9:00. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 10.7.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση 
Κοιμητηρίων επί της οδού Θεσ/νικης - Θέρμης, τηλ. 
2310 432414, Ελ. Κεφάλα, κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 4.7.2007 και ώρα 8:30 - 8:45. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

( 11 ) 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 54733 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια υλικών μαρμαρογλυφείου και πλακιδίων μαρ¬ 
μάρου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, 
προϋπολογισμού δαπάνης 16.000,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 19% και των απρόβλεπτων, προκη¬ 
ρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, και καλεί τους ενδιαφερομένους 
να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45,3ο ί 
όροφος, γραφ.332). 

Την 2.7.2007 ημέρα Δεύτερα ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 9:30 και ώρα λήξης 9:45. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 5.7.2007 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 9:30. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 9.7.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση 
Κοιμητηρίων επί της οδού Θεσ/νικης - Θέρμης, τηλ. 
2310 432-414, Ελ. Κεφάλα, κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 3.7.2007 και ώρα 8:30 - 9:45. 

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 4517 

Το Δασαρχείο Καρδίτσας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα- 
δόχου του έργου: «Βελτίωση του Δασικού δρόμου Αγιος 
Ακάκιος-Ελληνόπυργος» προϋπολογιζόμενης συνολικής 
δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους 340.000 ευρώ που ανα¬ 
λύεται σε δαπάνη για εργασίες 187.607,76 ευρώ, για 
γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 33769,40 ευρώ, για 
απρόβλεπτα 33.206,57 ευρώ, για αναθεώρηση 31.130,55 
ευρώ και δαπάνη για Φ.Π.Α. 54.285,71 ευρώ. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από 
πόρους Ε.Γ.Τ.Π.Ε. της Ε.Ε. και κατά 20% από Εθνικούς 
πόρους, μέσω του Γ' Κ.Π.Σ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας με εγ¬ 
γραφή στο ΠΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ.2α και 4β του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004 και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ- 
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λεση τους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
στις 10 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου 
Καρδίτσας Τέρμα Κουμουνδούρου στην Καρδίτσα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου Α2 τάξης και άνω για 
έργα οδοποιίας .καθώς και κάτοχοι πτυχίου Α2 τάξης 
και Άνω για έργα πρασίνου που είναι στελεχωμένες με 
Δασολόγο ή Δασοπόνο εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ (π.δ 
146/1988, άρθρο 7, παρ. 3,) με τον περιορισμό πάντοτε 
των κατωτάτων ορίων. 

β) Εργολήπτες Δημ- Δασοτεχνικών έργων τάξης πτυ¬ 
χίου Δ'. 

γ) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις προερ¬ 
χόμενες από κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

ε) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο οτι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός, κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 15 
μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Το ποσοστό έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετες εγγυή¬ 
σεις ορίζεται σε 12%( παρ.2 του αρθ. 4 του ν.3263/2004). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α. δηλαδή πέντε χιλιάδες ενεννήντα δύο 5.092 
ευρώ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 7 μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης και θα απευθύνεται προς 
το Δασαρχείο Καρδίτσας. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίδονται 
στα Γραφεία του Δασαρχείου Καρδίτσας, Τέρμα Κου¬ 
μουνδούρου - Καρδίτσα, τηλ. 24410-79864, 24410-79850 
και 24410-79866 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 
5.7.2007. 

Καρδίτσα, 19 Ιουνίου 2007 
Ο Δασάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ 

( 13 ) 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Αριθμ. Φ34/42/2708 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης και με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης 
58/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά, για την ανάδειξη αναδό- 
χου του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΕΛΑΓΙΑΣ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται σε 73.949,58 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
14.050,42 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με υπάρ- 
χουσα πίστωση για το 2007 80.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γ ραφείο του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Ποταμού, του Δήμου Κυθήρων, την Τρίτη 
7 Αυγούστου 2007 με ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 
10:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 

και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

α. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984, όπως ισχύει. 

γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
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τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
τρεις (3) μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε (2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον ΦΠΑ) και κατατίθεται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 3263/2004) καθορίζεται σε 15%. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στον 
Δήμο Κυθήρων (τηλ. 27360 33219). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης τις 
εργάσιμες ημέρες μέχρι 2.8.2007 και ώρα 10:00 π.μ.. 

Κύθηρα, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 

Αριθμ. 1753 

1. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ», 
με προϋπολογισμό 80.325,00 (με ΦΠΑ) ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 53.210,40€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα¬ 
τηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
14.221,81 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (οδός Ρούσου Καπετανάκη 8), μέχρι τις 03 
Ιουλίου 2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841022257, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2841082290, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Νίκος ΜΗΛΙΑΚΗΣ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
β του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» ως και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 ως 
ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
και Α1 για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 


τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύφους 1.349,00 ευρώ και ισχύ τουλάχι¬ 
στον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ/ 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον ΚΟΙΝ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ. 

Βραχάσι, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΟΟΡΙΚΟΥ 

Αριθμ. 5652 

Ο Δήμαρχος Καλυβιών Αττικής προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΟΙ¬ 
ΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ», προϋπολογισμού 1.983.730,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής 
δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές (άρθρ. 4 
παρ. 2α ν. 1418/1984 όπως ισχύει σήμερα) που θα περι¬ 
λαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρ.4 παρ. 
4β ν. 1418/1984 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή όπως 
ειδικότερα ορίζεται από το ν. 3263/2004. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων 
έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη 
για υδραυλικά έργα. 

β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ. 

γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως 
ανωτέρω (β) κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρ. 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι πρότερο από 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών, επιχειρήσεων, για την 
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κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρ.2 
του π.δ. 609/1985. Κατηγορίες εργασιών, με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην 2η, 3η ή 4η τάξη για υδραυλικά έργα με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 42 άρθρ.16 του ν. 1418/1984 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει 
σήμερα. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική, 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 της διακήρυξης και 
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην 
Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά¬ 
φραση στα ελληνικά. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10.7.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) 
και σύμφωνα με το αρθρ. 18 της διακήρυξης και το 
άρθρ. 3 παρ. 1 του ν. 3263/2004, στα γραφεία του Δή¬ 
μου Καλυβιών που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών 
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε 
επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβιών Αττικής 
στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι 
τις προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το 
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ 
(33.340,00 €) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, 
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγω- 
νιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του άρθρ.23 παρ. 
1 του π.δ. .609/1985 και πρέπει να απευθύνεται προς το 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν 
έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερο¬ 
λογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρ. 23 παρ. 2 και 3 π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη¬ 
μοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρ. 5 παρ. 2 της 
διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 4,5, 6, 7 και 8) διατίθενται, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία 
του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και 
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους εφόσον αυτά ζητηθούν τουλάχιστον δύο (2) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 


διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης 
χορήγησής τους. 

Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους 
αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρ. 2 παρ. 2, 3 της διακήρυξης. 

Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από 
κάθε ενδιαφερόμενο το ποσό των 20,00 €. 

Καλύβια Θορικού, 20 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

-♦- 

( 16 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 3199 

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποξήλωση και 
εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα 
δύο στάσεων στην Παν/κή Λέσχη», πρ/σμού μελέτης 
45.315,19 € με ΦΠΑ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών με προϋπολογισμό 36.800,00 € (δαπάνη εργασιών 
με Γ.Ε.και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η Ιουλίου 2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη, ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στο κτήριο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημι- 
ούπολη, Ζωγράφου. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι «ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών Α1, Α2 και 1ης τάξης. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αξίας 736,00 
€ και ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. Δεν χορηγεί¬ 
ται προκαταβολή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη και σχέδια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 
«ϋίρίΐεΐ Οοργ ΟβηΙθΓ», Διοχάρους 20, Καισαριανή, τηλ. 
(210) 7257957, 7243912, έναντι 5,00 €. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 9:00 -13:00 
στο κτήριο της ΤΥΠΑ, τηλ. (210) 7275902, 7275955. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Πρύτανης 

ΧΡ. ΚΙΤΤΑΣ 

( 17 ) 
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ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Γ29/18 

Η Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διενεργεί διενεργεί πρόχειρο 
διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών ουσιών για την 
κάλυψη αναγκών της Χημικής Υπηρεσίας της Δ/νσής 
μας. (Σχ· ΦΥ 34/2007). 

Αριθμ. Διακήρυξης: Λ31 Φ/3/15.6.2007. 

Προϋπολογισμού: 21.000 Ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Χημική Υπηρεσία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και δι¬ 
ενέργειας διαγωνισμού στις 11.7.2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο 8 του 3ου ορόφου του 
κτιρίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - Αγ. Κων/νου 16. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 21 και 22.6.2007. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ. στη Δ/νση Προμηθειών και Χημ. 
Υπηρεσιών του ΙΚΑ - Αγ. Κων/νου 16 - 3ος όροφος, 
γραφείο 8. 

Αρμόδια: Ε. Κατσα'ΐτη τηλ. 210 5249743. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Η Διευθύντρια 
Σ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ 
-♦- 

08) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2631 

1. Ο Δήμαρχος Παραληθαίων, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ Δ/Δ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ», με 
προϋπολογισμό 73.473,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΧΩ- 
ΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό 10.875,58 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία 
«ΤΕΧΝΙΚΑ» με προϋπολογισμό 49.655,48 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, στο 
Ρίζωμα Τρικάλων, μέχρι τις 26.7.2007. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Για την παρα¬ 
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε 
(5,00) ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431096010, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2431096140, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Α. Γκούμας και Κ. Τσουρλή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31.7.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. - 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι: 

- Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 


ΑΣ». 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.211,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον επτά μηνών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή Παραληθαίων. 

Ρίζωμα, 20 Ιουνίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 4591 

Ο Δήμαρχος Διονύσου, για την κάλυψη των αναγκών 
του κατά το έτος 2007, θα προβεί στη δημοπράτηση 
της προμήθειας; πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης και 
θέρμανσης και λιπαντικών). σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ. Υπ. Εσωτ. Αρ. 11389/8.3.1993 ΦΕΚ 155 
Β') ν. 2286/1995, άρθρο 209 ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και με 
βάση την υπ’ αριθμ. ΕΜ-1474 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νο¬ 
μικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευ¬ 
τές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης των δη- 
μοπρατούμενων προμηθειών, ανέρχεται στο ποσό των 
36.427,066 συν ΦΠΑ 19% 6.921,14 €, σύνολο 43.348,20€ 
και απρόβλεπτα. 

Η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας ορίζεται 
σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η προμήθεια των καυσίμων και λιπαντικών που αφο¬ 
ρούν την κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται τμημα¬ 
τικά από το πρατήριο του προμηθευτή η απόσταση 
του οποίου από την έδρα του Δήμου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δύο χιλιόμετρα. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται από τον 
προμηθευτή στο χώρο που θα υποδεικνύει ο Δήμος. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό 2% 842,36 ευρώ επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
γραμματίου ίσου ποσού του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής μιας αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που να έχει συνταχθεί σύμφωνα 
με τον τρόπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 
5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλαδή στο ποσό 
2.167,41 ευρώ (άρθρο 26 παρ. 1 του π.δ. 28/1980). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.7.2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10 π.μ. έως 19:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής (αριθμ. αποφ. Δ.Σ. 7/2007), στα γραφεία, του 
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Δήμου. Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονταν δεκτές 
από την αρμόδια Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια. 
Στο φάκελο που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί 
η αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς κάθε 
προμηθευτή, γράφεται ο αύξων αριθμός που γράφεται 
και στο πρακτικό, επίσης δε γράφεται σε αυτό και η 
τυχόν επίδοση προσφοράς χωρίς την προσκόμιση της 
ταυτότητας του διαγωνιζόμενου και το εκ της αιτίας 
αυτής απαράδεκτο της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτική 
γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου, οδός 
Πλαστήρα 50, Διόνυσος Τ.Κ. 14576, τηλ. 210-8150792,210- 
6211162 (Ξυνογιαννακοπούλου). 

Διόνυσος, 19 Μάίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. Β 1960 

Ο Δήμαρχος Βόλου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του π.δ 609/1985 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών 
διαταγμάτων και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημέρα αποστολής της παρούσης για δημο¬ 
σίευση) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις οδών έτους 2007» 
προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
ευρώ (280.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και της αναθεώρησης. 

Η δημοπρασία θα γίνει τη δεκάτη (10η) του μηνάς 
Ιουλίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό μέγαρο 
(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο πλατεία Ρήγα 
Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονταν δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α2 και άνω 
για έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600,00 €) που θα 
παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του 
π.δ. 609/1975 και θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου 
(Δημαρχιακό μέγαρο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο 
Βόλο τηλ. 2421092191) 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 


τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2007 
(ώρες 8:00 - 13:00). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 20 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 54729 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια καινούριου κινητήρα για όχημα Ιδυζυ, για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογίας, προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 19.635,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. 19%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, και καλεί 
τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές 
τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 29.6.2007 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παρα¬ 
λαβής προσφορών 10:30 και ώρα λήξης 10:45. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 4.7.2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:30. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 6.7.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση 
Μηχανολογίας, Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, 
Ποσειδώνος 30 (όπισθεν Μ3 Ι<γο), τηλ. 2310 494 546, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 2.7.2007 και ώρα 8:00 - 8:15. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Αριθμ. 7451 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΖΑΓΟΡΑΣ» με προϋπολογισμό 
1.050.420,17 € + ΦΠΑ = 1.250.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία υδραυλικά με προϋπολογισμό 754.835,32€ 
(δαπάνη εργασιών, 

β) κατηγορία ηλεκτρομηχ/κά με προϋπολογισμό 
131.289,75 € Γ.Ε. και Ο.Ε. και 

γ) κοινό αντικείμενο ΥΔΡ και ΗΛΜ με προϋπολογισμό 
129.281,12 € απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ- 
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βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ανα- 
λήψεως και Ιωλκού Βόλος - τηλ. 24210 75263, μέχρι τις 
2.8.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενδεικτικό 
υπόδειγμα περίληψης διακηρύξεων για την διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας έργων που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 75279, ΐαχ επικοινω¬ 
νίας, 24210 75 260, αρμόδιος υπάλληλος Νικολιδάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7.8.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά το 
άρθρο 4, παρ. β του ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

- στην 2η (ή δύο 1ης) ή 3η ( ή και 4η με έδρα ή δεύτερο 
τον νομό Μαγνησίας) τάξη για έργα υδραυλικά και Α2 
(ή δύο Α1) τάξη και άνω για έργα ηλεκτρομηχ/κά. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.310,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 
2006 ΣΕ 08130013) και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.), μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006». 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 

Βόλος, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΑΚΙΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Αριμ. 9272 

Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ (ΧΑΛΗΜ ΜΠΕΗ)». 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4.α του ν.1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ.609/1985, με κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή υπό τις προϋποθέ¬ 
σεις του ν.3263/2004. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 
των 141.250,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αιγαίου 


και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ-πονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης 
της 316/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυ¬ 
τιλήνης. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
έργα οικοδομικά: 

αΐ. με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα: Α2 ή 1ης τά¬ 

ξης 

α2. με έδρα το νομό Λέσβου ή γειτονικό νομό: 2ης 
τάξης 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρό-μοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμ μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

- Η διενέργεια του διαγωνισμού για το παραπάνω έργο, 
διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

- Ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών και των 
προσφορών αναγράφεται στα άρθρα 3, 4, 9,10,13.14, 23 
και 24 της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10.7.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. και με ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών την 10:00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχεί¬ 
ου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος 
γραφείο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 

- Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκ- 
δίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15 της 
διακήρυξης και ορίζεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (2.500,00 €). 

- Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, θα χορηγούνται στις ενδιαφερόμενες επι¬ 
χειρήσεις μέχρι και την Πέμπτη 5.7.2007 και ώρα 13:30. 
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Για την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν 
στο Ταμείο του Δήμου Μυτιλήνης, το ποσό των είκοσι 
ευρώ (20,00 €). 

- Πληροφορίες στον Χτενέλλη Μιχάλη ή Μάγου Λούκια 
(τηλ. 2251 027777). 

Μυτιλήνη, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Αριθμ. 8/2007 

Η 1η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Κοζάνης διακη¬ 
ρύττει ότι την Τρίτη 24.7.2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης 
Προγραμματισμού (Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος), θα 
διεξαχθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός (ν.2286/1995, 
π.δ.394/1996, π.δ. 60/2007), με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση δύο 
(2) προγραμμάτων προκατάρτισης ανέργων και υποα¬ 
πασχολούμενων (παλιννοστούντων-μεταναστών-προ- 
σφύγων) με αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. 

Ο διαγωνισμός αφορά στο έργο «Κατάρτιση οινέρ- 
γων ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εκμά¬ 
θηση ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι ενταγμένο 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακού Πρόγραμμα Δυτικής 
Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7916/23.9.2005 
απόφαση (Μέτρο 1.3 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλη¬ 
σης), με κωδικό πράξης 102580, όπως αυτή ισχύει, που 
χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι¬ 
κό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 147.600,00 . 

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του ν. 2859/2000. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή δϋο προγράμ¬ 
ματα προκατάρτισης, αλλά με ξεχωριστή προσφορά για 
κάθε πρόγραμμα προκατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα προ¬ 
κατάρτισης θα προσφέρεται για το σύνολο των ωρών 
(300) ολλά και τον αριθμό των καταρτιζομένων (20). Δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος οποιουδή- 
ποτε προγράμματος προκατάρτισης ή περιλαμβάνουν 
περισσότερα του ενός προγράμματα προκατάρτισης 
στην ίδια προσφορ 5. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. 2000 2006 Δυτικής 
Μακεδονίας. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΝΛ 026/3 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και περιλαμ¬ 
βάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο 
τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι¬ 
σης (ΚΕΚ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πιστο¬ 
ποίηση των ΚΕΚ διενεργείται σύμφωνα με τις διάταξης 
της με υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005) 
Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελ¬ 
ματικής Κατάρτισης». Σημειώνεται ότι, (άρθρο 11 ΚΥΛ 


110327/14.2.2005) όσα ΚΕΚ είναι ήδη πιστοποιημένα σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ 5/Β/8.1.2001) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και ανανεώνουν την ισχύ της πιστοποίη¬ 
σης τους σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. 
111384/13.5.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 616/ 
Β/19.5.2003) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούνται 
στην εναρμόνιση των πιστοποιημένων στοιχείων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 110327/14.2.2005 
(ΦΕΚ 23Ο/Β/21.2.2005) απόφαση έως την 31η Δεκεμβρίου 
2005. Όλη χα πιστοποιημένα ΚΕΚ υπάγονται στην με υπ’ 
αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 23Ο/Β/21.2.2005) απόφαση 
για κάθε αλλαγή πιστοποιημένων στοιχείων που υπο¬ 
βάλλεται μετά την 21.2.2005. 

Τα προγράμματα προκατάρτισης θα υλοποιηθούν 
εντός των ορίων του Νομού Κοζάνης. Οι υποψήφιοι ανά- 
δοχοι μπορούν να υποβάλλουν στην προσφορά τους 
μόνο προγράμματα σύμφωνα με τη θεματική εξειδί- 
κευση τους, κα εφόσον ο Νομός Κοζάνης συγκαταλέ¬ 
γεται στους Νομούς που έχουν δυνατότητα συμμετοχή; 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 105217/8.1.2001 
(ΦΕΚ 5/Β/9.1.2001), 111384/13.5.2003 (ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) 
και 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005) αποφάσεις. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς 
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ύψους εκατόν πενήντα κυρώ (150€) 
για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Η εγ¬ 
γυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τη Ν.Α 
Κοζάνης, και να έχει ισχύ διακοσίων δέκα (210) ημερών 
από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθε¬ 
σμίας υποβολής τα ν προσφορών. 

Η παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε (5) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η προκήρυξη και τα παραρτήματα της θα χορηγούνται 
σε κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού 
της Ν.Α. Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,2ος όροφος, Γ ραφείο 
6, τηλ. 2461067459, Ιωαννίδη Ιωάννη). Γ ια την παραλαβή 
των εγγράφων του διαγωνισμού απαιτείται από κάθε 
ενδιαφερόμενο η καταβολή 15,00 €. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το ιλήρες 
κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονι¬ 
κή μορφή μέσω του \Λ/οι1ά \Λ/ίάθ \Α/βό στην διεύθυνση 
άΙΙρ://\/ν\/ν\Λ/.Ι<0Ζ3ηΙ.9Γ. Η ΝΑ Κοζάνης αν και καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα 
και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλε¬ 
κτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια 
των κειμένων που βρίσκονται στη ηλεκτρονικές της 
σελίδες (\Α/οό είΐο). 

Κοζάνη, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

( 25 ) 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 
Αριθμ. 1523 

Προμήθειας υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών 
των υπηρεσιών του Νομ. Διαμερίσματος, συνολικού 
προϋπολογισμού 136.500,00 €. συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ με δυνατότητα προσφοράς και για μέρος 
της προμήθειας. Η παράδοση των καυσίμων θα 
είναι τμηματική για 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου. 

Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 681 00, 

Αλεξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 255-10-31046 ΡΑΧ: 25510-8Τ047 

Ε-πηαίΙ: ραραΙζϋάερίαίγαΐΊοο,ςιΐ' \Α/βά: νννννν.ηοηηΘνίΌυ,ςΐΓ 

2. Αριθμός προκήρυξης: 12/2007 

3. Είδος σύμβασης: Προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Νομ. Διαμερίσματος 
Έβρου. 

4. Είδος διαγωνισμού - Διαδικασία - Κριτήριο 
κατακύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, 
δίδοντας έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή 
του είδους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Τίτλος και περιγραφή προμήθειας 

Προμήθειας, υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών 

των υπηρεσιών ταυ Νομ. Διαμερίσματος Έβρου. 

6. Διάρκεια σύμβασης. 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως 
την ημερομηνία όπως ορίζεται από την διακήρυξη. 

7. Προϋπολογισμός σύμβασης. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(136.500,00 €.) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με 
το τεύχος του διαγωνισμού. 

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του 
διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας από 
την αρμόδια υπηρεσία του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Έβρου. 

Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, 681 00, 

Αλεξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 25510 - 81046, ΡΑΧ.: 25510-81047 

Υπεύθυνος: Παπατζίκης Παύλος 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των 
προσφορών. 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
24.7.2007 και ώρα 10:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η 
έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας του Νομαρχιακού’ 
Διαμερίσματος Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, Τ.Κ. 
691 00, Αλεξανδρούπολη. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο (2) 
αντίγραφα. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η 
Ελληνική. 

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών, 


πρόσωπα που παρίστανται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24.7.2007 
ώρα 10.00 στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου στο Ιο 
Γ ραφείο στον 4ο όροφο Καραολή & Δημητρίου 40, 68100 
Αλεξανδρούπολη, επιτρέπεται να παρίστανται κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών νόμιμοι εκπρόσωποι 
ή εξουσιοσοτημένα πρόσωπα οιανδήποτε Πάροχου 
προμήθειας καυσίμων. 

11. Δικαίωμα Συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε 
ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 
/ κοινοπραξία αυτών με αντικείμενο απασχόλησης την 
εμπορία και πώληση υγρών καυσίμων. 

Δεν γίνονται δεκτοί στη από διαγωνισμούς για 
προμήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν 
υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε 
άλλες χώρες. 

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της διαδικασία και 
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες: 

Όσοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο 

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική 
Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Όσοι αποκλείστηκαν παραγράφου αυτής, ισχύει για 
ένα τουλάχιστον μέλος της 

12. Τόπος παράδοσης. 

Α. Στα πρατήρια των προμηθευτών. 

Β. Το πετρέλαιο θέρμανσης, απ’ ευθείας στις αποθήκες 
των Υπηρεσιών με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς 
ποσοτική δέσμευση. 

Γ. Το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια του χορηγητή 
ή στις αποθήκες των υπηρεσιών με ευθύνη του 
προμηθευτή, χωρίς ποσοτική δέσμευση. (Εργοτάξια και 
χώροι στάθμευσης των Μηχ/των και αυτ/των υπάρχουν 
στο Διδ/χο, στην Ορ/δα, στον Κυπρίνο και στην Αλεξ/ 
πόλη). 

13. Εναλλακτικές προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. 

15. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας τερματίζεται 
στους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

16. Εγγυήσεις συμμετοχής. 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας 
αξίας για το μέρος της προσφερόμενης προμήθειας 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.). 

17. Ισχύς των προσφορών. 

Τουλάχιστον δώδεκα (2) μήνες από την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

18. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. 

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής 
Υπηρεσιών και Αγαθών 

19. Πληροφορίες. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, στο τηλ: 2551046 
ΦΑΞ: 25510-81047 

Ε-πιαίΙ: ρ3ρ3ΐζίΚΙδρ@ν3ΐιοο,9Γ 

Αλεξανδρούπολη,19 Ιουνίου 2007 

Η Πρόεδρος 

της Ν.Ε Ανάπτυξης και Υποδομών 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Αριθμ. 5023 

Ο Δήμαρχος Αιτωλικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου «Επέκταση αγωγού διάθεσης λυμάτων 
Β.Κ. Αιτωλικού για την προστασία της Λ/Θ Μεσολογγίου 
Αιτωλικού», με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα), προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) 579.033,66 € και συνολικού προϋπολογισμού (με 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 710.430,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17.7.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Αιτωλικού του Ν. 
Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία (και ώρα 10.00 π.μ.), που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Γ' Π.ΕΠ. 
Π.Δ.Ε., με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2007, 
710.430,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1ης τάξεως για έργα υδραυλικά ή 1ης τάξεως για 
έργα ΗΛΜ. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
των ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 11.581 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα πέντε 
(15) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα 
Γραφεία του Δήμου Αιτωλικού (τηλ. 26320-24262) και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας (τηλ. 26310 55433, Πληροφ. 
Βαλή Ιωάννα) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 


Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου 
και Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 (τηλ.: 26310 55433, 
Ραχ: 26310 55425), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 
(και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της 
ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) 
έναντι ποσού 50,00 €. 

Αιτωλικό, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αριθμ. 13032/20γ 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης και Τροφίμων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό ανά¬ 
δειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κτιριακή 
Αναβάθμιση Εκπαιδευτικής Δομής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ρεθύ- 
μνου» Προϋπολογισμού 433.000,00 ευρώ. 

Το προς Δημοπράτηση έργο αφορά τις εργασίες 
αναβάθμισης, ανακαίνισης και νέας λειτουργικής δι¬ 
αρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
που βρίσκεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Προδιαγραφές του συστήματος πιστο¬ 
ποίησης Κ.Ε.Κ. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80,00 % από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20,00% από Εθνική 
Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2004ΣΕ08230007). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
17.7.2007 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης αυτής την 10:00 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα Γ ραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, οδός Σεράφη 
60 και Λιοσίων 210, Αθήνα (2ος όροφος). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 17.7.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 
Αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν 
απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο το αργότερο την 22.6.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9,30π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. από την Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και 
Κατασκευών, Τμήμα ΣΤ' Αντωνίου Γεώργ. ή Πανέτσος 
Δημ. στα τηλέφωνα 210-8399869 και 210-8399871. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α. 

ΑΛ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

Αριθμ. 2724 

Ο Δήμαρχος Τραγανού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ* 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΤΡΑΓΑΝΟΥ». 

Προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 95.000,00 €. 

Από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΔΑ, ύψους 89.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ 
και απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προυπ/σμού 95.000,00 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985) 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10.7.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξιες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και ανω 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν.3263/2004, 
π.δ.609/1985, ν.3463/2006, π.δ.171/1987 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.597,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου πέντε (5) 
μήνες. 

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26230- 
62417 αρμόδιος Πολυξένη Φούντά) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Τραγανό, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) 

Αριθμ. 39261 

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Αλεξικέραυνων 
Υπηρεσιών Π.Ν.» προϋπολογισμού δαπάνης εξακοσίων 
πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ 
και δέκα οκτώ λεπτών (655.462,18), για έργα Ηλεκτρομη- 
χανολογικά μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυ¬ 
πο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογι¬ 
σμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) οι ίδιοι η με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους (εξουσιοδότηση με 
πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την 
έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (τηλ. 
210-6551486), γραφείο 340, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 9:00 π.μ. έως 12:00 μμ., καταβάλλοντος το αντίτιμο 


των 15,00 ευρώ, μέχρι 12.7.2007, μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία μέχρι 11.7.2007 και ώρας 11:30 π.μ. για έκ¬ 
δοση αδείας εισόδου, (τηλ. 210-6551486). Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου «Β». 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις δέκα επτά (17) Ιου¬ 
λίου 2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ, από τις 9:30 έως τις 10:00 (ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού), με ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως (άρθρο 6 
π.δ. 609/1985), στο Χολαργό, στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Δημοσίων ΝαυτικώνΈργων του ΓΕΝ. 

4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ: 

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του 
ν.2940/2001 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. 
Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12.5.2003,1ης τάξεως και άνω για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984, το π.δ. 609/1985 και το ν.3263/2004, καθώς και 
από τους νόμους και τα π.δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. 

β) Κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985 και της παρα- 
γρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει. 

γ) Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που θα συμμετά- 
σχουν στη δημοπρασία, πρέπει να διαθέτουν εμπειρία 
σε έργα ίδιας φύσεως. Ο ειδικός τούτος όρος εγκρίθηκε 
με την με Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/08/55/ΦΝ 440 από 26.3.2007 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.109,24 ευρώ και 
ισχύος διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται απο Πιστώσεις Π/Υ ΓΕΝ, 
ΚΑΕ 1919. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του έργου. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Διευθυντής 
Κ. ΑΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(30) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμ. 4776 

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια εργαστη¬ 
ριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της 
ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό τύπο την 19.6.2007. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης του ΤΕΙ Λάρισας. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών 
Μπούτλα Αναστασία και στο τηλέφωνο 2410-684405. 

Λάρισα, 18 Ιουνίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

Αριθμ. 9372/603754 

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για τη προμήθεια ΠΑΣΤΕΡΙΩ¬ 
ΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για ένα (1) έτος συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 50.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

- Αριθμός Διακήρυξης: 9380/603762. 

- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθο¬ 
ρίζονται στη Διακήρυξη. 

- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Γλώσσα: Ελληνική. 

- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
25.7.2007 και ώρα 10:00 π.μ. 

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, ώρα και τόπος 
αποσφράγισης των προσφορών: 25.7.2007, ώρα 10:30 π.μ. 
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

- Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δη¬ 
μοσίων (Γυμβάσεων της Κυβερνήσεως 26.6.2007. 

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
ίων όρων της διακήρυξης, από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι Τ.Κ. 
12461, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 210 
5404170 - 284 & ίαχ: 210 5404400 Γ. Δουβίκα. 

Χαίδάρι, 19 Ιουνίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΛΥΓΚΟΣ 


( 32 ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

Αριθμ. 9370/603752 

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΟΠΩ- 
ΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού 160.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

- Αριθμός Διακήρυξης: 9382/603764 

- Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθο¬ 
ρίζονται στη Διακήρυξη 

- Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Γλώσσα Ελληνική. 

- Λήξη προθεσμίας παραλαβής των πρόσφορων 
26.7.2007 και ώρα 10:00 π.μ. 

- Ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού, ώρα και 
τόπος αποσφράγισης των προσφορών 26.7.2007 και ώρα 
10:30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

- Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δη¬ 
μοσίων συμβάσεων της Κυβερνήσεως 26.6.2007. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
ορών της διακήρυξης, από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-12461 ΧΑΪΔΑ- 
ΡΙ, Κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 210- 
5404170-284 και ΡΑΧ: 210-5404400 Γ. Δουβίκα. 

Χαϊδάρι, 19 Ιουνίου 2007 
Ο Διοικητής 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΛΥΓΚΟΣ 
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